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ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ 


ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು 
ಸೆಂಪುಟ ೧೪೧ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ (ಭಾದ್ರಪದ ೯, ಶಕವರ್ಷ ೧೯೨೮) ಸಂಚಿಕೆ ೩೫ 


ಭಾಗ - ೫ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ 
ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಜಾಶೀರಾತುಗಳು. 








ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ನಂ.4 ಬಿ.ಆರ್‌.ಎಲ್‌.ಬಿ.ಸಿ. ವಿಭಾಗ, ಭದ್ರಾವತಿ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಡಿಯನ್‌-4 ಪಿ.ಬಿ-4:ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕಟಣೆ:2006-07/2013/13, ದಿನಾಂಕ: 14ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 
ವಿಷಯ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಂಬ್ಲಿಗೊಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಡಿಎನ್‌-4ಪಿ.ಬಿ-4ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ/2006-07/1378/11, ದಿನಾಂಕ: 
28.6.2006. 
ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
1. ನಿಗದಿತ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 7.9.2006 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 


2. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಕೊಡುವ ದಿನಾಂಕ : 11.9.2006 ರಿಂದ 12.9.06 ರವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 
3. ತುಂಬಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.9.2006 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 


ತುಂಬಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 14.9.2006 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ 
ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಅಥವಾ 
ಇನ್ನಾವುದೇ ನೋಂದಾಯಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಉಳಿದ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ಮಂಜಪ್ಪ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 506 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, 
ನಂ.4 ಬಿ.ಆರ್‌.ಎಲ್‌.ಬಿ.ಸಿ. ವಿಭಾಗ, ಭದ್ರಾವತಿ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ 
ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಕಛೇರಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 41 ಆರ್‌ಟಿಬಿ 2005, ದಿನಾಂಕ: 11ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 

ಆಯೋಗದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 1 ಆರ್‌ಟಿಬಿ 2/2005, ದಿನಾಂಕ: 16.01.2006 ರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಟ್ಯೂಟರ್‌ 01 ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ತುಂಬದೆ ಇರುವ ಖಾಲಿ 
ಹುದ್ದೆಗಳು) (ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 2001 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಷ್ಕತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 
22.07.2006ರ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಆ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗುವವರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸದರಿ 


( ೮೮೯ ) 


೮೯೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 10 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮ-6 ರನ್ವಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ: 


























ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2 ಸರ್ಕಾರ 
ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಣ ಇಲಾಖೆ. 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡವಾರು 
ಅಂಕಗಳು 
(1) (2) 3) (4) 
ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಿ 
ಡಾ: ರವೀಂದ್ರ ರುದ್ರಪ್ಪ ಆಂಟೀನ್‌, 15.07.1974 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್‌., 55.53% 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಾಶ್ಚಾಪೂರ, ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕ್‌, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ-591122. 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ 











ಬಿ.ಎಸ್‌. ರಾಮಪ್ರಸಾದ್‌ 

ಪಿ.ಆರ್‌. 509 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ 
ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಕಛೇರಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 42 ಆರ್‌ಟಿಬಿ 2005, ದಿನಾಂಕ: 11ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 

ಆಯೋಗದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 1 ಆರ್‌ಟಿಬಿ 2/2005, ದಿನಾಂಕ: 16.01.2006 ರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೆಸ್ಟೇಷಿಯಾಲಜಿ ಟ್ಯೂಟರ್‌ 01 ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ 
ತುಂಬದೆ ಇರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು) (ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 2001 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 
ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 22.07.2006ರ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಆ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗುವವರು ತಮ್ಮ 
ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 10 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು 

ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮ-6 ರನ್ವಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ: 


























ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2 ಸರ್ಕಾರ 
ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು 
ಶೇಕಡವಾರು ಅಂಕಗಳು 
(1) (2) 3) (4) 
ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಿ 
ವೀಣಾ ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌., ಡಾಟರ್‌ ಆಫ್‌ ಬಿ. ಈರಣ್ಣ, 03.09.1977 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್‌., 53.92% 
ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 30, ಹಳೆ ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ, ವಿ.ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.ಯು ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ-583121. 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ 











ಬಿ.ಎಸ್‌. ರಾಮಪ್ರಸಾದ್‌ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 510 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ. 
WATER RESOURCES DEPARTMENT 
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINE, NO.4 BRLBC DIVISION, BHADRAVATHI, 
SHIMOGA DISTRICT 
TWO COVER BID SYSTEM 
MANUAL CUM ELECTRONIC TENDERING SYSTEM 
NOTIFICATION No. BDN-4/PB-2/Tender Notification/2006-07/1866-13, Dated: 31st July 2006 

Sealed item rate tenders, under two cover bid system consisting of Technical and financial bid in 
the prescribed form for the work mentioned below through manual (conventional) and electronic (e- 
tendering) tendering system by the undersigned on behalf of the Governor of Karnataka from the 
contractors registered in KPWD. 

The tenders are invited through manual tender and e-tendering in order to enhance the 
transparency in tendering process. The blank tender document can be obtained through web site 
www.waterresources.kar.in and by linking to e-tender (i.e. once you are in the above web site, click on 
e-tender which will link to www.tenderwizard.com/wrdo where electronic tendering system in provided 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ೮೯೧ 





and can be submitted through electronic tender box available therein. OR in case of manual tendering the 
blank tender documents can be purchased and completed documents may be submitted in the Office of 


the Executive Engineer, No.4 BRLBC Division, Bhadravathi, Shimoga District. 
|. Name of work and details:- 














No. Name of work Approximate | EMD |Costof Tender], Stipulated Category 
amount put to| In lakhs | documents period for of 
tender including all | completion of (contractors 
Rs.in lakhs taxes Non- |work (including| eligible 
refundable monsoon) 
1 2 3 4 5 6 7 
01| Restoration/Strengthening of 205.00 2.05 Rs.20,000/- 60 days Class-l 
Existing R.C. lining of Hiremalali 
Tunnel from km 84.70 to 89.10 km. 
of BRRBC 























I. SCHEDULE OF TENDER PROCESS FOR BOTH MANUAL AND E-TENDERING IS AS FOLLOWS: 
1. Last date for receiving the application for blank 15.09.2006 upto 5.30 PM 
tender documents 


2. Submission of D.D. for blank tender documents 18.09.2006 upto 5.30 PM 
by e-tenderers 
3. Date of issue of blank tender documents 22.09.2006 to 25.09.2006 upto 5.30 PM 
4. Date of submission of completed tender bid 28.09.2006 to 30.09.2006 upto 4.00 PM 
document-(both Technical and Financial bid) 
5. Date of opening of Technical bid will be on 03.10.2006 upto 11.00 PM 
6. Date of opening of Financial bid will be on 12.10.2006 upto 11.00 PM 


Ill. 1) The intended bidder while submitting the application for blank tender documents shall clearly 
mention in their application whether they want to submit their completed tender by manually or through e- 
tender. 

2) The cost of tender booklet per set including all taxes is which is not refundable and shall be 
in the form of Demand Draft (DD) drawn in favour of Executive Engineer, No.4 BRLBC Division, 
Bhadravathi payable @ State Bank of Mysore. Bhadravathi and it should be submitted along with the 
application. In case of e-tendering Demand Draft shall be scanned and original D.D. shall be submitted to 
the undersigned. 

3) EMD should be in the form of DD/FDR/Pay orders/Bankers cheque/Bank Guarantee of 
nationalised/scheduled Bank drawn in the favour of Executive Engineer, No.4 BRLBC Division, 
Bhadravathi payable at State Bank of Mysore, Bhadravathi branch, and NSC duly pledged in the name of 
the undersigned Tenders received without EMD shall be rejected. 


4) The validity of EMD shall be for a period of minimum 180 days from the date of opening of 
Technical bid. 
5) Two cover bid system of tendering consists of Technical bid and Financial bid. Bids will be 


received in two parts in two different sealed covers marked as Technical bid (cover-1) and Financial bid 
(cover-2). These two covers shall be sealed and kept in another sealed cover duly superscribing the 
name of work and shall be addressed to the undersigned with name and full 

6) Financial bid of those bidders who are found qualified in the Technical bid will be opened. 

7) Technical bid shall contain the following pre-qualification criteria, documents and other 
records duly attested by the officer not below the rank of District level officer. All originals certificates shall 
be produced at the time of opening of Technical bid. 


a) Certificate of Registration 

b) Earnest Money Deposit 

c) work done certificate for having satisfactorily carried out one similar type of work of value not 
less than 50% of the amount put to tender during the past Five years. 

d) Annual financial turnover certificates for having annual turnover not less than the amount put 


to tender atleast for any Two years during the past Five financial years. 
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e) Availability of site engineers having a minimum experience of 4 to 5 years in similar 
restoration works and other key personnel with adequate experience. Proof of he same shall 
be produced. 

f The contractor shall submit for having owned or having obtained lease basis (certified by 
Notary) for the equipments notified below: 




















Sl.No. Name of machinery/Equipment Numbers Proof of ownership 
1 Sand blasting equipment 7 Purchase invoice/sale deed with a 
copy of purchase invoice from Seller 
2 Guniting equipment (Gun) 7 -do- 
3 compressor (300 CFM capacity) 7 -do- 
4 Pressurized water container 6 -do- 
(100 Ltr each twin sharing) 

















0) Contractor shall produce undertaking certified by notary that he shall procure the following 
minimum plant and machinery and other necessary material at site before commencement 


of work. 

1. Material Hose 3500 mtr. 
2. Water hose 3500 mtr. 
3. Air hose 2000 mtr. 
4. Nozzles and liners 500 Nos. 
5. Electrical chippers (10 Kg) 75 Nos. 
6. Chipping Tool 350 Nos. 
7. Drilling Machines (5 kg) 64 Nos. 
8. Drill bit (14 Dia) 180 Nos. 


8. Incase of Electronic tendering (e-tendering) 

(a) EMD and prequalification documents shall be scanned and attached to e-tendering 
documents. All original documents shall be submitted in person to the Executive Engineer, No.4 BRLBC 
Division, Bhadravathi at the time of opening Technical bid. 

(0) The contractor should attach his / her scanned signature to the Schedule-B before 
submitting. 

(c) The aspiring contractor who have not previously obtained the user ID and password for 
participating in e-tendering in Water Resources Department may now obtain the same by requesting in 
writing to the Executive Engineer, No.4 BRLBC Division, Bhadravathi. 

IV. GENERAL CONDITIONS: 

(1) As this work is to be carried out during closure period only, all the necessary machinery, 
equipments and all materials required for the restoration work shall be arranged / collected in advance 
before before stoppage of water in the canal. 

(2) If any of the dates mentioned above happens to be a general holiday, the next working day 
holds good. 

(3) Further information can be had from the office of the undersigned during office hours. 

(4) Conditional tenders are liable to be rejected. The officer competent to accept the tender shall 
have the right to reject any or all the tenders without assigning any reason whatsoever. 

(5) The contractor who do not submit the tender forms or in case where on the tender document 
is submitted without necessary E.M.D., the concerned contractor for violating the rules, will be intimated 
and his explanation for such violation will be called for, and the same will be placed on records. 

(6) If the contractor persistently indulges for more than three times for defaulting his/her case 
shall be recommended for down grading/black down listing and the contractor will be intimated about the 
lapses and no further tender documents shall be issued. 

(7) Corrigendum will be published in the website / newspapers for all modification / corrections if 
any. 

S.H. MANJAPPA 
P.R.485 Executive Engineer, No.4 BRLBC Division, Bhadravathi. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ೮೯೩ 





ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಭಾಗ, ಭದ್ರಾವತಿ 
ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುಣಸೆ ಫಸಲಿನ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಹರಾಜಿನ ಮಾರಾಟದ ಸಂಕ್ಷೀಪ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ1:ಎಂಎಫ್‌ಪಿ:ಸಿಆರ್‌-1:2006-07, ದಿನಾಂಕ: 10ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 
ವಿಷಯ: 2006-2007 ಮತ್ತು 2007-2008ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಹರಾಜು. 
ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹುಣಸೆ ಮರಗಳಿಂದ ಹುಣಸೇ 
ಫಸಲನ್ನು ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿನ ತೆಂಗಿನ ಫಸಲನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 11.9.2006 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಳಸಹಿದಾರರು ಅಥವಾ 
ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 



























































ಕ್ರ. | ಯೂನಿಟ್‌ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ ವಲಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. 
ಸಂ. ನಂ. 

1 2 3 4 5 6 
1 10 ಹುಣಸೇ ಫಸಲು (ಭದ್ರಾವತಿ ವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ | ಭದ್ರಾವತಿ |2006-2008 (ಎರಡು ವರ್ಷದ 2000 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯ ಹುಣಸೇ ಮರಗಳು ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಅವಧಿಗೆ) 1.7.06 ರಿಂದ 
245.8 ಕಿ.ಮೀ. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ 263.6 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 30.6.08 ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಭದ್ರಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ 76ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ 96ನೇ ಕರಾರು ಆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 

ಕಿ.ಮೀ. ಕಲ್ಲಿನವರೆಗೆ 141 ಮರಗಳು 30.06.08 
2 14 ತೆಂಗಿನ ಫಸಲು-ಕೊರಲಕೊಪ್ಪ ನರ್ಸರಿ ಅಂದಾಜು 95 ತೆಂಗಿನ ಭದ್ರಾವತಿ |2006-2007 (ಒಂದು ವರ್ಷದ 2000 
ಮರಗಳು ಅವಧಿಗೆ) 1.7.06 ರಿಂದ 
30.6.07 ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ 
ಕರಾರು ಆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 
30.06.07 
3 12 ಹುಣಸೇ ಫಸಲು (ತರೀಕೆರೆ ವಲಯ ತರೀಕೆರೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ | ತರೀಕೆರೆ |2006-2008 (ಎರಡು ವರ್ಷದ 2000 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಣಸೇ ಮರಗಳು ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ಅವಧಿಗೆ) 1.7.06 ರಿಂದ 
ರಸ್ತೆಯ 220 ಕಿ.ಮೀ. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ 240 ಕಿ.ಮೀ. ಕಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಮತ್ತು 30.6.08 ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತರೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ 46.6 ಕಿ.ಮೀ. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ 48.6 ಕರಾರು ಆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 
ಕಿ.ಮೀ. ಕಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 112 ಮರಗಳು 30.06.08 
4 13 ಹುಣಸೇ ಫಸಲು (ಅಜ್ಜಂಪುರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಒಳಪಟ್ಟ ಅಜ್ಜಂಪುರ ki 2000 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 286 ಹುಣಸೆ ಮರಗಳು 
5 11 ಹುಣಸೆ ಫಸಲು-ಚನ್ನಗಿರಿವಲಯದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ೫ 2000 
ಮಾದಾಪುರದಿಂದ ಕಲ್ಲಾಪುರದವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 62 ಹುಣಸೆ 
ಮರಗಳು 
6 16 (ಹುಣಸೆ ಫಸಲು-ಚನ್ನಗಿರಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಬುಕ್ಕಾಂಬುದಿ - ಚನ್ನಗಿರಿ ik 2000 
ವಡ್ಡೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ಬರುವ ಹುಣಸೇ ಫಸಲು ಅಂದಾಜು 36 
ಮರಗಳು 
7 15 ಹುಣಸೆ ಫಸಲು-ಉಂಬೈಬೈಲು ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಂಬ್ಬೆ ಸಿ 2000 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬೈಲು 
ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ಬರುವ 61 ಹುಣಸೇ ಫಸಲು 
8 17 ಹುಣಸೆ ಫಸಲು-ಉಂಬೈಬೈಲು ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಉಂಬ್ಬೆ 2000 
ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಪುರ ರಸ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನಕೊಪ್ಪ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಎಂ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಬೈಲು 
ವರೆಗೆ ಬರುವ 50 ಹುಣಸೆ ಮರಗಳು 
9 18 ಹುಣಸೆ ಫಸಲು-ಶಾಂತಿಸಾಗರ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಚನ್ನಗಿರಿ- ಶಾಂತಿಸಾಗರ 1 2000 
ಸೇವಾನಗರ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹುಣಸೆ ಫಸಲು ವಲಯ, 
(ಅಂದಾಜು 150 ಹುಣಸೆ ಮರಗಳು) ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ 
ನಿಬಂಧನೆಗಳು 


1) ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು ರೂ.10.00 ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಹರಾಜಿನ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಈ 
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

2 ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ, ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಇಎಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯಾಗಲೀ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ 
ಹರಾಜು ಕೂಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಂಡರ್‌ ಜೊತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇಎಂಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹುಂಡಿ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಟೆಂಡರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 


೮೯೪ 
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3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2006-2007ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 
ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಈ ಟೆಂಡರ್‌ ಮತ್ತು 
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಹರಾಜಿನ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಯಶೀಲರಾಗದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಇಎಂಡಿ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಹರಾಜು 
ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ದಿನವೇ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಜಯಶೀಲರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಅರ್ಥ ಭಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ 
ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಜಮಾ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 

ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ/ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 
ಹರಾಜನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಅಥವಾ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 


ಪಿ.ಆರ್‌. 486 ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಭಾಗ, ಭದ್ರಾವತಿ. 
OFFICE OF THE DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS, SHIMOGA DIVISION, SHIMOGA 


BRIEF SALE NOTIFICATION 
No. B3-SDL-CR-36/2006-07, Dated: 7th August 2006 
Sub: Auction sale of Sandal wood in Government Sandal wood Depot, Shimoga. 
It is hereby notified for the general information of the public that the auction sale of sandalwood & 


sandalwood white chips in the Government Sandalwood Depot, Shimoga as shown in the schedule will be 
sold in public auction by the Deputy Conservator of Forest, Shimoga Division, Shimoga subject to terms 
and conditions of the Detailed Notification of this office. 
































SCHEDULE 
Sl. Types of Date & Time of Quantity in 
No. Sandalwood Auction Sale Metric tonnes 
1 Heartwood 12.09.2006 0.500 
At 11.00 A.M. 
2 a) Basola Bukni - 5.000 
b) Milva Chilta ಎಲೆ 7.000 
3 White Chips ಎಲೆ 4.000 
CONDITIONS 


The Quantity notified against each class is only approximate. The full quantity of wood advertised 
for sale may not necessarily be put to auction. 

A detailised list showing the actual quantities in each class and lot offered for sale will be made 
available to bidders before commencement of the sale. 

No. further cleaning or classification of Sandalwood will be undertaken by the Forest Department 
nor will purchasers be allowed to clean any wood previous to weighment. The classification, 
cleaning weighment as determined by the Forest Department is final and must be accepted. 
Intending purchasers are advised to inspect the lots put up for sale. 

All payments to be made as prescribed hereunder, except where expressly provided to the 
contrary, shall be made through bank Demand draft only, issued by a Nationalised Bank in favour 
of the Assistant Conservator of Forests, Government Sandalwood Depot, Shimoga or Deputy 
Conservator of Forests, Shimoga division, Shimoga payble at Shimoga. 

Only intending bidders who have registered their names with the Deputy Conservator of Forests, 
Shimoga division, Shimoga after paying the prescribed fee of Rs.250.00, in cash, will be 
permitted to participate in the sale. Intending bidders must provide proof of residence or place of 
business as recorded on a Ration Card / telephone bill / electricity bill / voter's identity card / 
passport / registration certificate of firms or PAN card issued by the Income Tax Department. 
Every registered bidder shall pay an Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.10,000/- (Rupees Ten 
thousand only). The EMD of successful bidders will be retained as security for the due fulfillment 
of the conditions of this notification and will be adjusted towards the final amount due from the 
bidder. The EMD of unsuccessful bidders will be returned after the sale is over. In addition to the 
EMD each intending bidder shall pay 1/4th of the total amount up to which he wished to bid 
before bidding. Every successful bidder shall pay 25% of the sale amount plus full taxes as first 
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instalment apart from 1/4 th amount paid at the time of sale within 15 days from the date of 
receipt of confirmation order. 

7) The successful bidder shall not withdraw his bid till it is accepted or rejected by the competent 
authority. 

8) Bank Guarantee shall be not accepted in lieu of any payment due to the Department. 

9) This is only a brief notification. All the terms and conditions in the detailed notification No. A6-CR- 
307-SDL/2001-02, dated: 25.02.2002 of the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (P&M), 
Bangalore holds good to this sale. The detailed notification may be obtained from this office in 
person or by sending a request through a letter containing self addressed envelope bearing 
postage stamps worth Rs.8.00. 

Further details can also be had from the Division office or the Assistant Conservator of Forests, 
Government Sandalwood Depot, Shimoga. 
Phone No. Shimoga Division Office, 08182-272210 
Govt. Sandal Kote 08182-325610 
BRIJESH KUMAR 
P.R.488 Deputy Conservator of Forests, 
Shimoga Division, Shimoga. 
IN THE COURT OF THE PRINCIPAL CITY CIVIL JUDGE AT BANGALORE 
Misc. Petition No.153/2006 
1) SriM.S. Shankar, S/o Late M.S. Shanthappa, 
Aged about 70 years, 
Residing at No. Cubbonpet Main Road, Bangalore-560 002. 
2) SriP.H. Shamanna, S/o. Late P. Honnagiriyappa, 
Aged about 83 years, 
Residing at No.358, 57th ‘C' Main, Near Bhashyam Circle, 
Ill Block, Rajajinagar, Bangalore-560 010. 
3) Sri MH. Eshwar, S/o Late M.S. Hariharaiah, 
Aged about 64 years, 
Residing at No.17/1, 29th Cross, Cubbonpet Main Road, 
Bangalore - 560 002. 
4) SriS.A. Venkatesh, S/o. Purohit Anjanappa, 
Aged about 75 years, 
Residing at No.37, 30th Cross, Cubbonpet Main Road, 
Bangalore - 560 002. 
5) Sri M. Chandrashekar, 5/೦. Late Mallanna, 
Aged about 66 years, 
Residing at No.16, Cubbonpet Main Road, Bangalore - 560 002. 
6) Sri 8. Indra Kumar, 5/0 Late D.N. Basappa, 
Aged about 65 years, 
Residing at No.10, Opposite V.T. Lodge, 
Cubbonpet Main Road, Bangalore - 560 002. 
7) SriM.S. Gangadhar, S/o Shankarappa, 
Aged about 72 years, 
Residing at No.17/2, 29th Cross, Cubbonpet Main Road, 
Bangalore -560 002. sss PETITIONERS. 
“Vega 
1111... ,..... ,.. ೭ ಸ ಸೃಜ ಇಸ ಸೂೂ22॥ RESPONDENT. 
Whereas, the Petitioners have instituted the above petition before this Hon'ble Court under 
Section-74 of the Indian Trusts Act, seeking an order appointing themselves as Trustees of PETEMANE 
TRUST. The Petemane Trust is functioning in the schedule property since 1935 and the schedule 
property is standing in the name of the said Trust. 
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After hearing, this Hon'ble Court was pleased to publish the same in Official Gazette, as per its 
order dated: 27.2.2006 and directed the petitioners to appear before this Hon'ble Court on next date of 
hearing, i.e. on 16.9.2006 at 11.00 A.M. 

If any persons or general public have got any objection or any claim of whatsoever with regard to 
the Petemane Trust, They can appear before this Hon'ble court personally or through their advocate at 
the time and date specified herein above with sufficient document. 

Take notice that in case of default the petition will be heard and determined in your absence. 

Given under my hand and seal of this Court on this 12th July 2006. 

SCHEDULE 

All that piece and parcel of the Old property No.60, present Corporation No.38, situated at 30th 
Cross, Cubbonpet Main Road, B.M.P. Ward No.47, measuring East to West: 25 feet and North to South: 
45 + 50 feet, along with Ground, First, Second Floor building, and bounded on the ::: 


East by p 30th Cross 

West by ಕ Private Property, 

North by ; Cubbonpet Main Road, and 
South by ; Private Property. 


By Order of the Court 
P.D.86 Assistant Registrar, 
City Civil Court, Bangalore. 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
EXECUTIVE ENGINEER, No.1, BUILDINGS DIVISION, KPWD, SJP CAMPUS, BANGALORE-01 
PRE QUALIFICATION NOTIFICATION 
No. EE/BLD-1/D-1/B&LC/PQ/2006-07/60, Dated: 10th August 2006 
Invitation for pre-qualification for Construction of Inpatient Block in the premises of Bowring and 

Lady Curzon Hospital, Shivajinagar, Bangalore-560 001. 

1) The Government of Karnataka, Public Works Department propose to take up the Construction of 
Inpatient Block in the premises of Bowring and Lady Curzon Hospital, Shivajinagar, 
Bangalore-560 001. 

2) The KPWD herein after described as "The Employer", intends to pre-qualify Class-l Contractors / 
Reputed Firms / Companies, registered in any State Government / Union Territory / KPWD / CPWD/ 
MES for the Construction of Inpatient Block in the premises of Bowring and Lady Curzon 
Hospital, Shivajinagar, Bangalore-560 001. 

3) The structure would comprise of Lower Ground Floor and Nine Upper Floors. The facilities proposed 
in the building are OBG Wards, Orthopedic Wards, Surgical Wards, Medicine Department, 
Gastroenterology and Urology Wards with total bed strength of 387 Nos. Hi-tech Kitchen and 
Hi-tech Laundry facilities are also proposed Wards for ENT, SKIN, STD, Paediatrics and 
Ophthalmology are also proposed. 

The Total carpet area of the building is about 14900 Sqm 
The estimated cost of the project is approximately Rs.20.00 Crores 

4) The work would include all Civil and Structural Works, Electrical Works including Fire Detection, DG 
Sets, Service Shaft etc., along with Air Conditioning, Plumbing Services, Fire Protection System & 
Industrial Kitchen Installation and Laundry facilities, etc., 

5) The Pre-qualification shall be based on an objective evaluation of details, regarding past 
performance, Technical and Financial Capabilities and resourcefulness of the Contractors / Firms / 
Companies, with proven track record in building construction projects and will be evaluated by the 
Commissionerate of tenders, as per the standing orders of the Government of karnataka. 

6) Only Contractor / Firms / Companies pre qualified under this procedure will be invited to bid at a 
subsequent date. 

7) Preference will be given for applicants who are members of the overseas Construction Council of 
India (0CCI) and those who have an ISO Certification. 

8) The Contractor / Firms / Companies shall hold a Banker's Solvency Certificate of minimum of 50% 
of the cost of the work exclusively obtained in respect of this work and valid till the expected date of 
completion of this work. 
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9) Interested Applicants may obtain the prequalification document from the Executive Engineer, No.1 
Buildings Division, KPWD, SJP Campus, Bangalore-560 001 by enclosing a demand draft of 
Rs.5000/- (Rupees Five Thousand Only) non-refundable from 11.08.2006 to 25.09.2006 between 
10.00 Hours to 17.30 Hours on all working days. The D.D. shall be drawn in favour of the 
"Executive Engineer, No.1 Buildings Division, KPWD, Bangalore, payable at Bangalore. KPWD 
will despatch the document by registered airmail / registered post / Speed Post, but under no 
circumstances will it be held responsible for late delivery or loss of the document so mailed through 
the Indian Postal Department. The request for the pre qualification document must clearly state" 
Request for pre qualification document for the proposed construction of “Construction of 
Inpatient Block in the premises of Bowring and Lady Curzon Hospital, Shivajinagar, 
Bangalore 560 001". 

10) An additional amount of Rs.250/- has to be remitted towards postage charges if the request for the 
prequalification document is through POST. 

11) Applications for pre qualification shall be received in sealed envelopes, which must be either 
delivered by hand or by Speed Post or by registered post of the Indian Postal Department to the 
Executive Engineer, No.1 Buildings Division, KPWD, SJP Campus, Bangalore-560 001, so as to 
reach him not later than 16:00 Hrs on 27.09.2006 and should be clearly marked "Application for pre 
qualification document for the proposed Construction of Inpatient Block in the premises of Bowring 
and Lady Curzon Hospital, Shivajinagar, Bangalore 560 001." Applications received after the due 
date and time will not be considered. 

12) KPWD reserves the right to qualify or deny pre qualification of any or all applicants without assigning 
any reasons. 

13) Applicants will be informed, in due course of the results of their application. 


B.K. PAVITHRA 
P.R.491 Executive Engineer, No.1, Buildings Division, 
KPWD, SJP Campus, Bangalore-01 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 152 ರಾಲೆಪ 2006, ದಿನಾಂಕ: 10ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್‌ ಪ್ರೊಬೇಷನರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ (ಸ್ಪರ್ಧಾತಕ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ) ನಿಯಮಗಳು 1997ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್‌-ಎ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ 
ಮಾಡಿ, ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: E(1)41/2005-06/PSC, Bangalore, ದಿನಾಂಕ: 04.05.2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ: 05.05.2006ರ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ರೂ.7400-200-8800-260-10880-320-13120 ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮೇಲೆ (On Probation) 
ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕ್ರಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ 

01 ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ್‌, 
ಪಿ.ಜಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌, ಚೇತನ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ರೂಮ್‌ ನಂ.101, ಕೃಷ್ಣನಗರ್‌, ಯುಎಸ್‌, ಧಾರವಾಡ-58005. 
02 | ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರ, 
6/0 ಪ್ರಭು ಹೊಸಮನಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್‌, ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ.182, ಸಿಐಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-585103. 
03 | ಶ್ರೀವತಿ ಚೈತ್ರ ಜೆ, 
249ಎ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 19ನೇ ಮೈನ್‌, 1-ಎನ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010. 

ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ನೇಮಕಾತಿಯು 2004-05ರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಕಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡುವ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1974ರ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬೇಕು. 

ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮ/ಆದೇಶದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. 
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ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕರು, 


ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009, ಇವರಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ 
ನೇಮಕಾತಿಯು ರದ್ದಾಗುವುದು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎನ್‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ 


ಪಿ.ಆರ್‌. 511 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ). 
ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಅರಮನೆ ಆವರಣ, ಮೈಸೂರು 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ-3 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಎಎಂ:ಸಂವಿ:ದವ:ಉವ:ಟೆಂಡರ್‌-3:2006-07/649, ದಿನಾಂಕ: 16ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅರಮನೆ ಆವರಣ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಂದ 


ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2005-2010ನೇ ಅವಧಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಐಟಂವಾರು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಮೊಹರಾದ ಲಕೋಟೆಯ 
ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 6.09.2006 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ 
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿವಸ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪರಾಹ್ನ 4.30 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 25.08.2006 ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30ರ ವರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 29.08.2006 ರಿಂದ 31.08.2006ರ ವರೆಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. 












































ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ | ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ದರ,ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ | ಕಾಮಗಾರಿ 

ಸಂ. ಇಡಲಾದ | ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ |ರೂ. (ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು | ದರ್ಜೆ ಪೂರ್ಣ 
ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾ ಗುವುದಿಲ್ಲ) ಗೊಳಿಸುವ 
(ಕೆ.ಎಸ್‌.ಟಿ.8% * 4% ಎಸ್‌.ಸಿ.ಅನ್‌.ಕೆ.ಎಸ್‌.ಟಿ) ಅವಧಿ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 | ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಳಿಕೆರೆ 4,91,104- | 12,280/- 1000/- ಮೂರನೇ | 3 ತಿಂಗಳು 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಜೆ ಮಳೆಗಾಲ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು 

2 | ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಲೆಕೆರೆ 4,96,980/- | 12,425/- 1000/- ಮೂರನೇ | 3 ತಿಂಗಳು 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ದರ್ಜೆ ಮಳೆಗಾಲ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ. 

3 | ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, 4,50,000/- | 11,250 1000/- ಮೂರನೇ | 3 ತಿಂಗಳು 
ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ದರ್ಜೆ ಮಳೆಗಾಲ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸ. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು 

ಸೂಚಿನೆಗಳು: 


1. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಹಾಕಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ 
ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 
ಮುಗಿಸಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. 

ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ 
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನಿಬಂಧನೆಯುಕ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು 
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು 
ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಕಾದಿರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಹಣ ಹಾಗೂ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿ.ಡಿ. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಟೆಂಡರ್‌ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಿಗದಿತ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಣವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವಂತಹ 
ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹರಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. 





ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ರ್ಲ 





9. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಟೆಂಡರ್‌ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು 
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. 
ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌. ರತ್ನಾಕರ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 496 ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಮೈಸೂರು. 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 
ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 112 ಡಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 2006, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕಃ 18ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲೇಖನ 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ 
ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1957 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 



































































































































ಕ್ರಮ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರಣೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣ 
1 Addjel Pen Refills 100 Nos. 
2 Battery Cell (Big) 48 Nos. 
3 Battery Cell (small) 600 Nos. 
4 Calling Bell 60 Nos. 
5 Car Spray 48 Nos. 
6 Cello Tape 30 Nos. 
7 Chair Cushion 50 Nos. 
8 Coaster Plates 60 Nos. 
9 Coffee / Tea Tray (small) 24 Nos. 
10 | Coffee/Tea Tray (Big) 24 Nos. 
11 | Collin 36 Nos. 
12 | Cup & Saucer 40 Dozens 
13 | File Box (Big) 90 Nos. 
14 | File Box (Small) 90 Nos. 
15 | File Tray (Plastic) 100 Nos. 
16 | Flask (Big) 60 Nos. 
17 | Flask (small) 60 Nos. 
18 | Flask (Steel) 05 Nos. 
19 | Green Blazer Cloth 200 Mrs. 
20 | Heavy Duty Stapler (Max) 05 Nos. 
21 Highlighters 60 Nos. 
22 | Hot Box 05 Nos. 
23 | Jump Clips (colour) 40 Nos. 
24 |LiverFile 50 Nos. 
25 | Locks (Navathal) 5 Levers 100 Nos. 
26 | Locks (Navthal) 7 Levers 50 Nos. 
27 | Meals Plate 60 Nos. 
28 | Meals Plate (Small) 60 Nos. 
29 | Paper Cutter 60 Nos. 
30 | Paper weight 60 Nos. 
31 Pen (Wilson)(Jell{(Reynolds) 600 Nos. 
32 |PenNitto 24 Nos. 
33 | Pen Stand 60 Nos. 
34 | Pencil Packet 60 Nos. 
35 | Pin Cushion 60 Nos. 
36 | Plastic File Folder 600 Nos. 
37 | Punching Machine (double hole) 60 Nos. 
38 | Punching Machine (single hole) 60 Nos. 





೯೦೦ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, 


೨೦೦೬ 


ಭಾಗ - ೫ 

































































ಕ್ರಮ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರಣೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣ 

39 | Scissors 60 Nos. 

40 | Scrabbling Pad 300 Nos. 

41 | Sketch Pen 60 Pckts 

42 | Spoons (Big) 48 Nos. 

43 | Spoons (small) 48 Nos. 

44 | Stapler (Big) 60 Nos. 

45 | Stapler (small) 60 Nos. 

46 | Stapler Pins(Big) 50 Box (1x20 Nos) 
47 | Stapler Pins (Small) 50 Box (1x20 Nos) 
48 | Stencil Pad and Pen 48 Nos. 

49 | Table Top Glass 60 Nos. 

50 | Telephone Locks (Push Button) 60 Nos. 

51 Tumblers 120 Nos. 

52 | Waste Paper Basket (Plastic) 60 Nos. 

53 | Water Filter Candle 60 Nos. 

54 | Water Jug (Plastic) 60 Nos. 








ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಅಸುಇ 
(ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 25, ನೆಲಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಇಲ್ಲಿ ರೂ. 100.00 + ಶೇಕಡ 12.5 ರಂತೆ ಮಾರಾಟ 
ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23, ನೆಲಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಇಲ್ಲಿ 
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಿನಾಂಕಃ 18-09-2006 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಃ 19-09-2006 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆ, ನಂತರ ಬಂದ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಬುಲಿಟಿನ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001 
ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕಃ 20-09-2006 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 430 ಗಂಟಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವಾದಲ್ಲಿ ಮಾರನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನ ಅದೇ ವೇಳೆ 
ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

1) ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 





2) ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ (ಇ.ಎಂ.ಡಿ) ಮೊತ್ತ ರೂ. 5000.00 ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಿಆಸುಇ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ), ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 ಇವರಿಗೆ ಸಂಭೋದಿಸಿ 
ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

3) ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ 
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

4) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ 90 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ದರ ಸಿಂದುತ್ವ ಇರಬೇಕು. 


ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 
(ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) ಇವರನ್ನು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಖುದ್ಧಾಗಿ ಅಥವಾ ದುಾರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22033440 ಅಥವಾ 22033487 ರಲ್ಲಿ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 
ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ರವಿಮೂರ್ತಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ-1). 
ಲೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಛೇರಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು 
ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಸಿಆಸುಇ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 19-09-2006 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ೯೦೧ 





ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಕ 20-09-2006 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4:30 ಗಂಟಿಗೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ 
ರಜಾ ದಿನವಾದಲ್ಲಿ ಮಾರನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನ ಅದೇ ವೇಳೆ 
ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ದರ ; ರೂ. 100.00 + ಶೇಕಡ 12.5 ಮಾರಾಟ 


ತೆರಿಗೆ (ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ) 


ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ: 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


8) 
9) 


10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


15) 


ಟೆಂಡರ್‌ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ "ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದರಪಟ್ಟಿ" ಎಂದು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ, 
ದಿನಾಂಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 

ದರಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಅವರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಾಮರಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬಹುದು. 

ನಮೂದಿಸುವ ದರವು ತೆರಿಗೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. 

ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯೆರೆನ್ಸ್‌ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯೆರೆನ್ಸ್‌ 
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು  ಅನುಮೋದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿರುವ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ದರಿರಬೇಕು. 

ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬದ್ದರಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು. 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ 10 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ದರಿರಬೇಕು. 

ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ (ಇ.ಎಂ.ಡಿ) ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,000-00 ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ 
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ), ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001 ಇವರಿಗೆ 
ಸಂಭೋದಿಸಿ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡ 5 ರಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ.ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ), ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 ರವರಿಗೆ 
ಸಂಭೋದಿಸಿ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಖರೀದಿಸುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಲ್ಲು ಮೊತ್ತದಿಂದ 
ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವುದು. 

ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಇ ಎಂ ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಮಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 
ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಯಶಸ್ಸು ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 
ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕಃ 18-09-2006 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23, ನೆಲಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು, 
ನಂತರ ಬಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿಯನ್ನು (ಇ.ಎಂ.ಡಿ) ಮೊತ್ತ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ 
ವಿವರವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ 
ಹಕ್ಕನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಿರ್ಣಯವೇ ಅಂತಿಮವಾದದ್ದು. 


ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ರವಿಮೂರ್ತಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ-1). 
ಅನುಬಂಧ 
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 112 ಡಿಎಫ್‌ಆರ್‌ 2006 














ದರ ಶೇಕಡವಾರು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ 
ಕ.ಸ ಮಗಿಗಳ ವಿವರ ಳೆ 
ಪಿ ೫ (ತೂಕ ಅಳತೆ) ತೆರಿಗೆ 
1 2 3 4 
1 Addjel Pen Refills 
















































































































































































೯೦೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 
ಹ SRE ಬತ್ತ ದರ ಶೇಕಡವಾರು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ 
ಇ ಜ್‌ (ತೂಕ ಅಳತೆ) ತೆರಿಗೆ 

2 Battery Cell (Big) 

3 Battery Cell (small) 

4 Calling Bell 

5 Car Spray 

6 Cello Tape 

7 Chair Cushion 

8 Coaster Plates 

9 Coffee / Tea Tray (small) 
10 | Coffee/Tea Tray (Big) 

11 | Collin 

12 | Cup & Saucer 

13 | File Box (Big) 

14 | File Box (Small) 

15 | File Tray (Plastic) 

16 | Flask (Big) 

17 | Flask (small) 

18 | Flask (Steel) 

19 | Green Blazer Cloth 

20 | Heavy Duty Stapler (Max) 
21 Highlighters 

22 | Hot Box 

23 | Jemp Clips (colour) 

24 | LiverFile 

25 | Locks (Navathal) 5 Levers 
26 | Locks (Navthal) 7 Levers 
27 | Meals Plate 

28 | Meals Plate (Small) 

29 | Paper Cutter 

30 | Paper weight 

31 | Pen (Wilson)(Jell(Reynolds) 
32 | PenNitto 

33 | Pen Stand 

34 | Pencil Packet 

35 | Pin Cushion 

36 | Plastic File Folder 

37 | Punching Machine (double hole) 
38 | Punching Machine (single hole) 
39 | Scissors 

40 | Scrabbling Pad 

41 | Sketch Pen 

42 | Spoons (Big) 

43 | Spoons (small) 

44 | Stapler (Big) 

45 | Stapler (small) 

46 | Stapler Pins(Big) 

47 | Stapler Pins (Small) 

48 | Stencil Pad and Pen 

49 | Table Top Glass 

50 | Telephone Locks (Push Button) 
51 | Tumblers 

52 | Waste Paper Basket (Plastic) 




















ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ೯೦೩ 








ದರ ಶೇಕಡವಾರು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ 


ಕ.ಸ ಮಗಿಗಳ ವಿವರ 
1 ಸ್‌ (ತೂಕ ಅಳತೆ) ತೆರಿಗೆ 





53 | Water Filter Candle 

54 | Water Jug (Plastic) 
ಟಿಂಡರ್‌ದಾರರ ಸಹಿ 

(ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ) 























ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ರವಿಮೂರ್ತಿ 


ಪಿ.ಆರ್‌. 501 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ-1). 
FORM IV 
(See Rule 12) 
NOTICE 


It is hereby notified that the undersigned has changed his/her name from EGAPPA 
DURAGAPPA MADAR to YOGANAND DURAGAPPA KIRSUR. 
PD-166 YOGANAND DURAGAPPA KIRSUR 
FORM IV 
(See Rule 12) 
NOTICE 
It is hereby notified that the undersigned has changed his/her name from RAYAPPA 
MARIYAPPA MADAR to RAYAPPA MARIYAPPA JALIHAL. 
PD-167 RAYAPPA MARIYAPPA JALIHAL. 
FORM IV 
(See Rule 12) 
NOTICE 
It is hereby notified that the undersigned has changed his/her name from NINGAVVA 
HANAMAPPA MADAR to PAVITRA HANAMAPPA JALIHAL. 
PD-168 PAVITRA HANAMAPPA JALIHAL 


ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ 
ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಕ್ಕನಿ:ಹಾ:ಲೆಕ್ಕ-3:ಜಡವಸ್ತು:ಬಹ:01:2006-07, ದಿನಾಂಕ: 9ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 

ವಿಷಯ: ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಸಿಂಗಾಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಜನರೇಟರ್‌ ಸೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ 

ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು-1 ಇವರ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಡವಸ್ತು:ಅನುಪ:87:2005-06, 

ದಿನಾಂಕ: 25.3.2006. 

ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾಸನ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ 
ಅನುಪಯುಕ್ತ ಒಂದು ಸಿಂಗಾಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಜನರೇಟರ್‌ ಸೆಟ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 6.10.2006ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ 
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದೆ. 

ಅನುಪಯುಕ್ತ ದಾಸ್ತಾನು ವಿವರ 
ಕ್ರ.ಸಂ. ದಾಸ್ತಾನು ವಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಸ್ತಾನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂಪುಟ ಮುಖ ಬೆಲೆ ರೂ. 
1 ಸಿಂಗಾಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಜನರೇಟರ್‌ ಸೆಟ್‌ 01 (ಒಂದು) 35:3 27,386-00 
ಹರಾಜು ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 
1) ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಹರಾಜಿಗೆ ಮುನ್ನ ರೂ.1000-00 ಠೇವಣಿ ಇಡತಕ್ಕದ್ದು. 
2) ಹರಾಜನ್ನು ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೊಡದೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ, ಮುಂದೂಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗೆ 
ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗಿರುತ್ತದೆ. 
3) ಹರಾಜುದಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಹರಾಜಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಿದ 
ಹರಾಜುದಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹರಾಜುದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 6.10.2006 ರಂದೇ ಠೇವಣಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
4) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಹರಾಜುದಾರರು ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಟ್ಟಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. 
5) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಹರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಸದರಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ 
ವಿಲೇವಾರಿ (ಹಸ್ತಾಂತರ) ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
6 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಿದವರು ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ, ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಜನರೇಟರನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
ಪಿ.ಆರ್‌. 507 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾಸನ. 





























೯೦೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ನಂ.4, 100 ಅಡಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560085 
ಟೆಂಡರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ6/ಕಪಪುಸಂ/ಪಪುಮು/1/2006-07, ದಿನಾಂಕ: 26ನೇ ಜುಲೈ 2006 
ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ 

2007-08ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ, ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ಮತ್ತು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹ ಮುದ್ರಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ಮುದ್ರಣ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಅರ್ಹ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 1.8.2006 ರಿಂದ 31.8.2006ರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿ ಬೆಲೆ ರೂ.10,000/- (ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ) ಆಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಿನ ಡಿ.ಡಿ. ಯೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31.8.2006ರ ಅಪರಾಹ್ನ 
2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಕೋಟೆ-1 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಕೋಟೆ-2 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಲಕೋಟೆ 1ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31.8.2006 ಅಪರಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಲಕೋಟೆ-2ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 
11.9.2006ರ ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ದಿನಾಂಕ: 21.8.2006ರ ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ 
ಬಿಡ್‌ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಕಛೇರಿಯ ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
Dsert.kar.nic.in ಅಥವಾ Education.vsnl.com/dsert 

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 525 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಸಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ, ಕನಕಪುರ 

ಸಂಕ್ಟಿಪ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ2/ಬಿಯುಡಿ/ಸಿಆರ್‌-17/2006-07, ದಿನಾಂಕ: 21ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 

ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕನಕಪುರ 
ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಸಂಗಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಿವಿಲ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಿ 
ಕೊಂಡಿರುವವರಿಂದ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12-09-2006 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 
1:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅದೇ ದಿನ 3:00 ಗಂಟಿಗೆ ಹಾಜರಿರುವ 
ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಕ್ಸಮ ಈ ಕೆಳ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾಧೀಕೃತಗೊಂಡ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೆರೆದು ಓದಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೆಂಡರ್‌ ದಿನಾಂಕವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ ಎಂದು ಘೋಷಿತವಾದರೆ 
ಮರುದಿನ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ರೂ.200.00 ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ದಿನಾಂಕ 11-09-2006ರ ಸಂಜೆ 4:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 





ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂಗಡ 
ನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಠೇವಣಿ 
i (ರೂಗಳಲ್ಲಿ) ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ಮೊಬಲಗು 





Construction of Change room, Construction 


of Retaining wall, Filling up of earth in Front ಜ್‌ 
of Retaining Compound wall 1 mtr hight, 9000009 C0 OHH 


Providing and fixing stone slab steps 45 mtr. 
ಷರತ್ತುಗಳು:- 

1. ದಿನಾಂಕ 12-09-06 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19-09-06 ರಂದು ಮರು ಟೆಂಡರನ್ನು 
ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಿನದಂದು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅದೇ ದಿನ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆದು ಓದಲಾಗುವುದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ 
ಮತ್ತೊಂದು ಮರುಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

2; ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಇ.ಎಮ್‌.ಡಿ (ಠೇವಣಿ ಹಣ) ಹಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ "ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಸಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ, ಕನಕಪುರ" ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು 
ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. 

3. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕೆಲಸವು ಅ0ದಾಜಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅ0ತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಬಣಾಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

4. ಟೆ0ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಗುತ್ತಿಣೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನ0ತರ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಸಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಳತೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಾಗು ಹಣದ 
ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

5. ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 

ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು 
ದಂಡವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಎಮ 























ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ೯೦೫ 





6. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮರು ಟೆಂಡರು ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ 
ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೊಡದೆ ಇಡೀ ಟೆಂಡರನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪ 
ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಬಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

7. ನಿಯಮದಂತೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ವಿಜೇತ ಟೆಂಡರುದಾರರ ಇ.ಎಮ್‌.ಡಿ 
ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರು 
ಟೆಂಡರು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. 

8. ಯಶಸ್ವಿ ಟಿಂಡರುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ 
ನಷ್ಯವುಂಟಾದರೆ ಅಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮೂಲ ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರುದಾರರು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು. 

9. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮೂಲ ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರುದಾರರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು 
ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಾಕಿ ಕಂದಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

10. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಸಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೃತ್ತದ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಸಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವರು ಕೊಡುವ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮವಾದುದು. 

11. ಟೆಂಡರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ಕೆಳ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ 
ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

12. ವಿವಿಧ ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಮೂಲಕ ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ 
ಟೆಂಡರುದಾರರಿಗೆ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. 

13. ಟೆಂಡರುದಾರರು ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಟ ರೂ 5 ಲಕ್ಸದಂತೆ ಕಳೆದ 5 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಕ ದೃಡೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಫಾರಂ ಜೊತೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. 

14. ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರುದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ 
ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

15. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಪೂರೈಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹರಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

16. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರುದಾರರು ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಾಡಬಹುದಾದ 
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

17. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಆರ್‌. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್‌ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 527 ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಸಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 


RES ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ, ಕನಕಪುರ. 
AB ECNNVU 


ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿ-ಸಿಆರ್‌-31-ಮುಳ್ಳುತಂತಿ/2006-07, ದಿನಾಂಕ 28ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 
ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ 
ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾ 
ತಂತಿಗಳ ದರ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಹತಾಪೂರ್ವ ಟೆಂಡರು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು 2006-07 ರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 1-4-2006 ರಿಂದ 31-3-2007ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಭಾವ್ಯ 
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ತಂತಿಗಳ ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದಿಮೆ 
ಘಟಕಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ 
www.karnatakaforestdepartment.org ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ದರವನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರಿಂದ, ತರುವಾಯ ದರ ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಫಲ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರ/ರು ಪ್ರಧಾನ 
ಮುಖ್ಯ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರಾರುನಾಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಲಾದ ದರವು ಮಾರ್ಚಿ 2007ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಚಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತದೆ. 

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕಾದ ತಪಶೀಲು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಸಾರ ಆಯಾಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2006-07ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು 
ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಾಳಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ತಿಳೆಸಲಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ 
ಆಯಾಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 29-09-2006 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ, ಸಂಚಕಾರ ಹಣ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ರೂ.2,000-00. ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 


ಪಿ 


ನಗದೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು ಸಂಚಕಾರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


೯೦೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮತ್ತು ಸಂಚಕಾರ ಹಣ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಲಗತಿಸದೇ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿ 
ವ್ಯಕಪಢಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
aD TOM 

1) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆ ನೋಂದಣಿಯಾದ/ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ. 

2) ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಪೂರ್ಣ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ 
ಅಂಚೆ ಐ.ಡಿ. 

3) ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಘಟಕವನ್ನು ವಾಸವವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ. i 

4) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (AT) ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ 2004-05 ಮತ್ತು 2005-06 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ. 

5) 2004-05 ಅಥವಾ 2005-06ರ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ 
ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ. 

6) ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳ ತಪಶೀಲು, 
ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವಿವರ. 

7) ಕಚ್ಚಾ ವಸುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಕಚ್ಚಾ ವಸುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ಸಾ ದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯು ಹೊಂದಿರುವ ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ 
ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿದರೆ, ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತಿಸುವುದು. 

8) ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕು/ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ. 

9) ಮೇಲಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯು ಯಾವ ಯಾವ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ, ವಿವರಗಳು. 

10) ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿನ ನೌಕರರ/ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲ. 

11) ಇಲಾಖೆಯಾಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ್ಕ 
ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ ಐಡಿ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ಪಾದಕರ 
ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನ. 

12) ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಕಳೆದ. ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸರಬರಾಜು/ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವರಗಳು, ಯಾವ ಯಾವ 
ಕಚೇರಿ/ಸಂಸ್ಥೆ/ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂತಹ ಸರಬರಾಜಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ. 
(ಇನ್‌ವಾಯಿಸ್‌ಗಳ ಪ್ರತಿ ಲಗತಿಸುವುದು) 

13) ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದ್ಮಾ ತಂತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

ಐ ಊರಲು ಉಯ್‌ 80 

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಳಾಸಿಸುವುದು. 
ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿಃ 

“2006-07ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ತಂತಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ? 

ಯಜಚಗಂಗ್‌ಟಾ 8 
ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 
ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 003. 

ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ. 

ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 29-09-2006 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ 
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕ್ರತಿಯಾಗುವಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಬಾಕಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ/ಕೋರಿಯರ್‌ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. 

ಮೇಲಿನ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-09-2006 ರಂದು 11.00 ಘಂಟೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ 
ಸಹಿ ಹಾಕಿದವರಿಂದ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ದಿನಾಂಕ 10-10- 
2006 ರಂದು 12.00 ಘಂಟೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಫಲ ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮ ವೃಷ 

TE wskEy SO 
ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಫಲ ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಮಾತ್ರ “ದರ ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 

ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾದೆ. “ದರ ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯ ಬೆಲೆ ರೂ.5,000-00 ವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಗದೀಕರಿಸುವಂತಹ, 
ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವುದು. 

“ದರ ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13-10-2006 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.00 ಘಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಣ್ಯ 
ಭವನದ ಸ್ವಾಗತ ಕಕ್ಸದಲ್ಲಿ (Reception Counter) ಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತರೆ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ 
“ನ ವನೆಗ್ಗಳನ್ನು ರಸ್ಟಶಿಸಲ್ಹಾಗುವುದು. 

E WEE Ey ahyprt 6೫೦ 

“ದರ ಟೆಂಡರ್‌ ಬು ಸಂಚಕಾರ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಗದೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ.25,000-00 ದ ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಲಗತಿಸುವುದು. ಸಂಚಕಾರ ಠೇವಣಿ ಇಲ್ಲದ “ದರ ಟೆಂಡರ್‌ 
ನಮೂನೆ” ಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಫಲವಾಗದ ದರ ಟೆಂಡರುಗಳ ಸಂಚಕಾರ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು/ 
ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

















ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ೯೦೭ 





ಫಲವಾದ ಟೆಂಡರುಗಳ ಸಂಚಕಾರ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಕರಾರು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
EW E Nd Ao 

ದರ ಟೆಂಡರನ್ನು ನಿಗದಿತ “ದರ ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆ” ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು. ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಸಕ್ತ 
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ವಿವಿಧ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಸೇರಿದಂತೆ ದರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೆ ಖಿಸಬೇಕು. ದರಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗವಾರು ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ತಂತಿಗಳಿಗೆ 
ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದ್ದು ಚೆ ನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ಗೆ ದರವನ್ನು ಚದರ ಅಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು. 
16] WEY VON Vici SOP O80 ಹಾರು 

“ದರ ಟೆಂಡರು ನಮೂನೆ” ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-10-2006 ರಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. “ದರ ಟೆಂಡರು 
ನಮೂನೆಯನ್ನು ಅರಣ ಭವನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ 
ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಘಂಟೆಯ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಕ್ಬೇಪಿಸತಕ್ಕದ್ವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.05 ಘಂಟೆಗೆ 
ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು... ದರ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಅದೇ ಸಂಜೆ 3.00 ಘಂಟೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿರವರ 
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ತೆರೆಯಲ್ಲಾಗುವುದು. 

ಗಿ (1 

ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ತರುವಾಯ ಸಫಲ ಟೆಂಡರುದಾರ!ರುಗಳ ವಿವರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅನಂತರ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಫಲ 
ಟೆಂಡರುದಾರ/ರು. ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ರೂ.100-00 ಮೌಲ್ಯದ 
ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದು. ಸಫಲ ಟೆಂಡರುದಾರ/ರು ಹೀಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ 
ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ಸಂಚಕಾರ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿ ಅಂತಹ ಟೆಂಡರುದಾರರುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ 
ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾ 
ತಂತಿಗಳ ಸರಬರಾಜಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಸರಕಾರವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಆಯಾಯ 
ಪ್ರಕ್ವಿಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನಂತರದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಧಿನಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಪಡುತದೆ. 
SERED MON 4 KYO 5 Arby YFEXKO 

ಯಾವುದೇ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನೊಳಗೆ 
ಸಫಲ “ದರ ಟೆಂಡರುದಾರರು” ಸೂಚಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳಂತೆ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ ಜಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ತಂತಿಗಳನ್ನು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮೇಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ದರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ, ಫಲ ಟೆಂಡರು ಸರಬರಾಜುದಾರರು, 
ರೂ.3,00,000-00 (ರೂ. ಮೂರು ಲಕ್ಸ) ಮೌಲ್ಯದ (irrevocable) ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಇಡ / ಕಾಲಾವಧಿ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ 
ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಇನ್ನಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ 
ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟೆಯು 
ದಿನಾಂಕ 31-3-2007ರ ನಂತರದ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಊರ್ಜಿತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಫಲ 
ಟೆಂಡರು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮೇಲಿನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ದರಾಗಲು ವಿಫಲರಾದರೆ. ಅಂತಹವರ ಫಿಡೆಲಿಟಿ 'ಬಾಂಡನ್ನು/ಬ್ಯಾ ೦ಕ್‌ 
ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಜೈ ವ್‌ 
ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ತಂತಿಗಳ ಸರಬರಾಜಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ತಪಾಸಣೆ/ತನಿಖೆ/ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಿದ ಸರಕು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸರಬರಾಜು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ 
ಭಾಗಶಃ ಸರಬರಾಜಾದ ಸರಕನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಂತಹ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ಕಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಕ ಇಲಾಜು ಸಂಜು ಮಾಡಲು ಉತ್ಪಾ ದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯು ಕೈ ಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು 
ಸಂಸ್ಥೆ/ಬ್ಯಾ ೦ಕ್‌, ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಜೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಾಲಿನ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ನಗರಸಭೆ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಿ 
ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಫಲ ದರ ಟೆಂಡರುದಾರರುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತದೆ. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ 
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾದರೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಉತ್ಸಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯು ಅದಕ್ಕೆ 
ಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಸಮಯವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಉತ್ಸಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ 
ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬೇಡಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಮ 
ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
(isk) ಆಗಿರುತದೆ. 

ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸರಕನ್ನು ತೃಪಿಕರವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಫಲ ದರ ಟೆಂಡರುದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಮಾರಂಟಿಯನ್ನು 
ಜೂನ್‌ 2007ರ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಜಾ ಸಸ ನಯ 

DAL (ಗುಣು 

ಸರಬರಾಜುಗಳು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ ತರುವಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಿದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಯ 
ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು. ಸರಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಶರ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸರಕನ್ನು ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಕು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ 90 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. 


೯೦೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





ಅರ್ಹತಾಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದರ ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸರಬರಾಜು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದಗಳು 
ಉದ್ಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಪಿಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ವೃತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 


ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ofp TE ಸ 
(ಗ. ಯ ಓಗಿ (೫೮% ೧೧1. 
ANNEXURE-1 


Government of Karnataka 
Forest Department 
Pre-qualification Tenders to Short List Manufacturers for Supply of Barbed wire/ Chain Link Mesh and 
Plain Wire to determine rate per Tonne of Barbed wire and Plain wire and rate per sq. feet of Chain Link 
Mesh. 
ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ರೇಟ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ ದರಗಳನ್ನು 
ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಮತ್ತು ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ತಂತಿಗಳ ಅಳತೆ ಮತ್ತು 
ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿವರ 
1. BARBED WIRE (Rate to be quoted per Tonne) 




































































A Gauge Quality specifications 
1 12x12G Tata Special Hot Dipped ಅ.1. Barbed 
2 12x14G Wire Medium coated with Zink (30 
3 14x14G Gms. Coated) 
2. PLAIN WIRE (Rate to be quoted per Tonne) 
Ka Gauge Quality specifications 
1 12 Guage Tata G.l. Plain Wire 
2 14 Guage Tata G.l. Plain Wire 
3. CHAIN LINK MESH (Rate to be quoted per 50. feet) 
A Gauge Size Quality specifications 
1 8 Guage 2x2 
2 10 Guage 2x2 G.l. Chain Link Mesh 
3 12 Guage 2x2 
4 8 Guage 3x3 
5 10 Guage 3x3 G.l. Chain Link Mesh 
6 12 Guage 3x3 
7 8 Guage 4x4 
8 10 Guage 4x4 G.l. Chain Link Mesh 
9 12 Guage 4x4 




















* ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮೂದಿಸುವುದು. 
* ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. 
ANNEXURE-2 

Pre-qualification Tenders to Short List Manufacturers for Supply of Barbed wire/ Chain Link Mesh and 
Plain Wire to determine rate per Tonne of Barbed wire and Plain wire and rate per sq. feet of Chain Link 
Mesh. 

2006-07 ಸಿಗ0ಳಟಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾತಂತಿ'/ 9/೫ 0176 ಆಗರ APG 

0856 A 1/೮ 6011/18 ಕ PAN | af 0-5 16/೧/0682 1೨71310 (114 1606 























ನ ಅರಣ, ವಿಭಾಗದ | 16/೧ H 8080 10717 /0 
ಶೆ ನ 
PiaN ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ಕೇಲೆದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಗ 
1 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
2 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
3 ಬಂಡಿಪುರ ಹುಲಿಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಬಂಡಿಪುರ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
4 | ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಕರು, ಕೇಂದ್ರವಲಯ ಕ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
5 | ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ Sinn ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
6 | ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 













































































































































































ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ೯೦೯ 
ಸ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ | 16601 8085 A° PrEYi 

PiaN ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ಣ್ಯ ದ್ರ ಚ (5 ಸು 6 
7 | ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ನಗರ ವಿಬಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
8 ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ನಗರ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
9 | ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
10 | ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
11 | ಬೆಳಗಾಂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾಂ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
12 | ಬೆಳಗಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಕ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾಂ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
13 | ಬಳ್ತಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಬಳ್ತಾರಿ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
14 | ಅರಣ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಬಳ್ತಾರಿ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
15 | ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
16 | ಭದ್ರಾವತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಭದ್ರಾವತಿ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
17 | ಬೀದರ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಮ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ್‌ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
18 | ಬೀದರ್‌ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ್‌ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
19 | ಬಿಜಾಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಬಿಜಾಪುರ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
20 | ಬಿಜಾಪುರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಬಿಜಾಪುರ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
21 | ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ ಕನಕಪುರ ಉಪ ಅರಣ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
22 | ಚಾಮರಾಜನಗರ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
23 | ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
24 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
25 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
26 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಬಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ಅರಣ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
27 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಉಪ ಅರಣ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
28 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
29 | ದಾಂಡೇಲಿ ವನ್ಮಜೀವಿ ವಿಭಾಗ ದಾಂಡೇಲಿ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
30 | ದಾವಣಗೆರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
31 | ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
32 | ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಮ ವಿಭಾಗ ಧಾರವಾಡ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
33 | ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಧಾರವಾಡ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
34 | ಅರಣ ಕೃಷಿಕರು ಧಾರವಾಡ ಉಪ ಅರಣ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
35 | ಗದಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಗದಗ್‌ ಉಪ ಅರಣ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
36 | ಗದಗ್‌ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಮ ವಿಭಾಗ ಗದಗ್‌ ಉಪ ಅರಣ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
37 | ಘಟಪ್ರಭಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಬಾಗ ಗೋಕಾಕ್‌ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
38 | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
39 | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಮ ವಿಭಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
40 | ಹಳಿಯಾಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಬಾಗ ಹಳಿಯಾಳ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
41 | ಹಾಸನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಮ ವಿಭಾಗ ಹಾಸನ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
42 | ಹಾಸನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಹಾಸನ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
43 | ಹಾವೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಮ ವಿಭಾಗ ಹಾವೇರಿ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
44 | ಹಾವೇರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಮ ವಿಭಾಗ ಹಾವೇರಿ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
45 | ಹೊನ್ನಾವರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಹೊನ್ನಾವರ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
46 | ಹುಣಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
47 | ಹುಣಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು ಉಪ ಅರಣ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
48 | ಕುದುರೆಮುಖ ವನ್ಮಜೀವಿ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಕಳ ಉಪ ಅರಣ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
49 | ಕಾರವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಬಾಗ ಕಾರವಾರ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
5೦ | ಕಾರವಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಕಾರವಾರ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
೨51 | ಕೋಲಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಕೋಲಾರ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
೨2 | ಕೋಲಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಮ ವಿಭಾಗ ಕೋಲಾರ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
೨53 | ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
54 | ಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಕೊಪ್ಪ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 














































































































೯೧೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 
R ಅರಣ, ವಿಭಾಗದ | 16/೧ H 80850 A° PrEYti 

PiaN ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ಕೊ ಸ್ಥಾನ ಗ 
೨55 | ಕೊಪ್ಪಳ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಮ ವಿಭಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ್‌ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
೨56 | ಕೊಪ್ಪಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಬಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
೨7 | ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಕುಂದಾಪುರ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
58 | ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ರದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
59 | ಮಡಿಕೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
60 | ಅರಣ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
61 | ಮಂಡ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಕ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
62 | ಮಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಬಾಗ ಮಂಡ್ಯ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
63 | ಮಂಗಳೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
64 | ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಉಪ ಅರಣ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
65 | ಮೈಸೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
66 | ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
67 | ರಾಯಚೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ರಾಯಚೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
68 | ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ರಾಯಚೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
69 ಸಾಗರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಮ ವಿಭಾಗ ಸಾಗರ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
70 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ ಅರಣ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
71 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
72 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಬಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ ಅರಣ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
73 | ಶಿರಸಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಶಿರಸಿ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
74 | ತುಮಕೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
75 | ತುಮಕೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
76 | ಉಡುಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ ವಿಭಾಗ ಉಡುಪಿ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
77 | ವಿರಾಜಷೇಟೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ ವಿಬಾಗ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಉಪ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
78 | ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಮ ವಿಭಾಗ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 

ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಉತ್ಪಾದಕರುಗಳೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ ಪಟ್ಟ ತಯಾರಿಸುವ 

ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಸಾದಾ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ ಹಾಗೂ ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ಗೆ ಚದರ ಅಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ದರ ನಿಷ ಪ್ಫರ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


Suna ಟೆಂಡರು. 


ಸಫಲ ದರ ಟೆಂಡರುದಾರರಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಶರ್ತಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:- 


2006-07ರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ ಒಂದು ತಿ೦ಗಳಿನೊಳಗೆ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ “ಸರಬರಾಜುದಾರರು” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಫಲ “ದರ ಟೆಂಡರುದಾರರು” ನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
2006-07ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 1-4-2006 ರಿಂದ 31-3-2007ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿ. 

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2006-07ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಸರಬರಾಜನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 

ಸರಬರಾಜು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕರಾರು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಕನ್ನು ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಯೇ 
ಸಾಗಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 

ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ತಪಾಸಣೆ! ತನಿಖೆ/ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಸರಕು 
ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸರಬರಾಜು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಸರಬರಾಜಾದ ಸರಕನ್ನು 
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆಯಾ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕರಾರು ಶರ್ತಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ರೂ.3,00,000-00 (ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ) 
ಮೌಲ್ಯದ ಫಿಡೆಲಿಟಿ ಬಾಂಡ್‌/ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟಬಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. 

ಫಿಡೆಲಿಟಿ ಬಾಂಡ್‌/ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕರಾರುನಾಮೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜೂನ್‌ 2007ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಊರ್ಜಿತದಲ್ಲಿ 
ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಖ ಇರುವ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ! ರಾಷ್ಟೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. 

ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಫಲ ಟೆಂಡರು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮೇಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಲು ವಿಫಲರಾದರೆ ಅಂತಹವರ 
ಫಿಡೆಲಿಟಿ ಬಾಂಡ್‌! ಬ್ಯಾ ೦ಕ್‌. ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಮುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಸಾದಾ ತಂತಿಗಳ ಸರಬರಾಜಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಸರಬರಾಜುಗಳು ಸ್ಪೀಕೃತಿಯಾದ ತರುವಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಿದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು. ಸರಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಶರ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸರಕನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ 
ಉದ್ಭವಿಸುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಕು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ 90 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ/ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ, ನಗರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 





ಭಾಗ - ೫ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ 


೯೧೧ 





2006-07 ಶಿಗಿ)ಯಿುಳ್ಳುತಂತಿ, ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಷ್‌ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ತಂ3Y£H8/8EAEfN6 C 


ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಿ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಫಲ ದರ ಟೆಂಡರುದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ 
ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾದರೆ ಉದ್ದಿಮೆಯು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು 


ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂಡಿಡಲು ಬರಲಾರದು. 


ಉದ್ದಿಮೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ 
ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಬರಾಜು ಬೇಡಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ (11k) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೃತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ವೃತ್ತದ ಅರಣ್ಯ 


ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 


AB ECNVU 


ಪಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ. 


AS! -H E APEDED 88710901260 Ap] ನಮೂನೆ. 


fro 






























































1 | ಸಂಚಕಾರ ಠೇವಣಿ ವಿವರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ, ಡಿ.ಡಿ.ಸಂಖೈೆ, ದಿನಾಂಕ 
ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು) 

2 | ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೆಸರು. 

3 | ನೋಂದಣಿಯ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ. 

4 | ನೋಂದಣಿ ಧೃಡಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು 

5 | ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಕಛೇರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ 
ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಶಾಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಮೂನ್ಮಾನ ವಿಳಾಸ. 

6 | ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ, 
ದೂರವಾಣಿ! ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ | 

7 | ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (AT) ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ವರ್ಷದವರೆಗೆ 
ಎಸೆಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ತೆರಿಗೆ 
ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲಗತಿಸುವುದು) 

8 | ಯಾವ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಕರ ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ತೆರಿಗೆ 
ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲಗತಿಸುವುದು) 

9 | ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉತ್ಸನ್ನಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಗುಣಮಟ್ಟಗಳ ತಪಶೀಲು (ತಾಂತ್ರಿಕ »ುಣಮಟ್ಟಗಳ ತಪಶೀಲುಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಗತಿಸುವುದು) 

10 | ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

11 | ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವಿವರ 

12 | ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 
ಉದ್ದಿಮೆಯು ಹೊಂದಿರುವ ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 
ಲಗತ್ತಿಸುವುದು) 

13 | ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ಧೃಡ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 
ಲಗತಿಸುವುದು) 

14 | ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದಿಮೆಯು ಯಾವ ಯಾವ ಅರಣ್ಯ 
ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವೆನ್ನುವ ವಿವರಗಳು, ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು 
ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಾಕಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತೇಕವಾಗಿ ಲಗತಿಸುವುದು. 

15 | ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದಿಮೆಯಲ್ಲಿನ ನೌಕರರ!ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲ. 

16 | ಇಲಾಖೆಯಾಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರ, 
ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಹೆಸರು, ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ ಐಡಿ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಾನಮಾನ. 

17 | ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದಿಮೆಯು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 
ಸರಬರಾಜು /ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿವರಗಳು (ಇನ್‌ವಾಯಿಸ್‌ಗಳ ಪ್ರತಿ 
ಲಗತಿಸುವುದು) 











ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಡೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವಾಸವ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ, 
ನಾನು/ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿನಾಂಕ 28-08-2006ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ/ವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ 


ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶರ್ತಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ/ವೆ. 
ಸಳ 2 

ದಿನಾಂಕಃ -2006. 

ಪಿ.ಆರ್‌. 526 


ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು. 


ಮತ್ತು 





೯೧೨ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ 


ಭಾಗ - ೫ 





ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, (ರಾವ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಹಿಸತೋನಿ/ರಾವ/ಶಿ/ತಾಸ/1059/2006-07, ದಿನಾಂಕ: 8ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯವಲಯ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್‌, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ ಫಸಲನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು 
ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. 















































ಕ್ರ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಫಸಲಿನ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು | ಟೆಂಡರ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಾಗೂ 
ಸಂ ಹೆಸರು ಅವಧಿ ಪಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ | ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ | ತೆರೆಯುವ ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.50 
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇಳೆ ಮತ್ತು ವೇಳೆ ದಿನಾಂಕ/ವೇಳೆ ಡಿ.ಡಿ. ತೆಗೆಯುವ ವಿಳಾಸ 
1 ತುಂಗಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, (ರಾವ), ಅಡಿಕೆ | 01.07.06 ರಿಂದ 25.09.06 26.9.06 26.09.06 | ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 500/- ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 31.01.07 5.00 PM 11.30 AM 12.00 PM ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
(ರಾಜ್ಯವಲಯ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ರಾಜ್ಯವಲಯ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 
2 | ಸೀಬಿನಕೆರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಡಿಕೆ | 01.07.06 ರಿಂದ 27.09.06 28.09.06 28.09.06 ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 10000/- ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 
(ರಾವ) ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 31.01.07 5.00 PM 11.30 AM 12.00 PM (ರಾವ) ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
(ರಾಜ್ಯವಲಯ) ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
3 ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಡಿಕೆ | 01.07.06 ರಿಂದ 27.09.2006 28.09.06 28.09.06 ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, 10000/- ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 
(ರಾವ) ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 31.01.07 5.00 PM 12.00 PM 12.30 PM (ರಾವ) ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ರಾಜ್ಯವಲಯ) 
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾಜ್ಯವಲಯ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ (ಷರತ್ರು ಗಳು: 
1. ಫಸಲಿನ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವರು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು ರೂ.25/- (ರೂ.ಇಪ್ಪತೈದು) ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
2. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತದ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಾಸ್‌ 
ಡಿ.ಡಿ.ದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸೀಲು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
3. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾವ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಥವಾ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. 
4. ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವರು ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. 
5. ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜುವಿನ ಯಶಸ್ವಿಯುಳ್ಳವರು ಆ ದಿನದಂದು ಹರಾಜು ಮೊತ್ತ ಶೇ.50ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ಮುಖಾಂತರ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 
6. ತುಂಗಾ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಶೇ.50ರ ಡಿ.ಡಿ. ಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು,(ರಾವ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 
7. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ (ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಲೋಪದೋಷಿತ 
ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
8. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜುದಾರರು ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. 
9. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಬಂದ ನಂತರ 10 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಶೇ.50ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ರಾಸ್‌ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 
10. ಫಸಲಿನ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಸಫಲ ಟೆಂಡರ್‌ / ಬಹಿರಂಗಹರಾಜುದಾರರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 





ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ೯೧೩ 





11. 
12. 
13. 
14. 


15. 
16. 
17. 
ಪಿ.ಆರ್‌. 


ಫಸಲನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ ಜನವರಿ 31, 2007ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. 
ಫಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಇಲಾಖೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಫಸಲು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವರು ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜುದಾರರು ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಶೇ.50ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
ಫಸಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಬಾರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು / ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. 
ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚೆವುಳ್ಳವರು ಇಲಾಖಾ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು. 
479 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾಜ್ಯವಲಯ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ನಂ.5 ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾಇಂ/ಭನಾವಿ-5/ದಾ/ಸಇಂ-2/ಟೆಂಡರ್‌/2006-07/1051-18, ದಿನಾಂಕ: 3ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ/ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 


ಶೇಕಡಾವಾರು ಸೀಲು ಮಾಡಿದ ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 11.09.2006ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದೇ ದಿನ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು 
ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 


















































1) ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುವ ಅವಧಿ (ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು) 30 ದಿನಗಳು 
2) ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗೆ ಶುಲ್ಕದ ಸಮೇತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ 02.09.2006 ಸಂಜೆ 5.30 ರ ವರೆಗೆ 
3) ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಕೊಡುವ ದಿನಾಂಕ 08.09.2006 ಸಂಜೆ 5.30 ರ ವರೆಗೆ 
4) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಷೆಡ್ಕೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 11.09.2006 ಸಂಜೆ 4.00 ರ ವರೆಗೆ 
5) ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳ ಬೆಲೆ ಕಾಲಂ ನಂ.5 ರ ದರ * ತೆರಿಗೆ 
6) ಷರಾ ಎರಡನೇ ಕರೆ 
ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಕೆಲಸದ ಟೆಂಡರ್‌ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. | ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಸ್ತಕದ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ್ಜೆ ಷರಾ 
ಸಂ. ಮೊಬಲಗು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ದರ (ತೆರಿಗೆಗಳು 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ) 
1 2 3 4 5 6 7 
ನಂ.1 ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ 
1 | ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ಚೈ.9.60, 10.90, 12.50 ಮತ್ತು 12.60 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಡ್‌ 10.00 20,000/- 600/- 3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು |ಐಟಂವಾರು 
ಸ್ಪೂಯಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 
2 | ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ಚೈ. 12.70, 13.70, 14.50, 15.20, 15.30, 16.10, 16.70 ಮತ್ತು 17.30 10.00 20,000/- 600/- 3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು |ಐಟಂವಾರು 




















ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಡ್‌ ಸ್ಪೂಯಿಸಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 





















































೯೧೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 

1 2 3 4 5 6 7 

3 | ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ 5ನೇ ವಲಯ “ಎ”, “ಬಿ” ಮತ್ತು ಹೊಸ “ಬಿ” ಮೈನರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಡ್‌ 7.50 15,000/- 600/- 3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು |ಐಟಂವಾರು 
ಸ್ಪೂಯಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ರದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 
ನಂ.2 ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ 

4 | ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಯ 5ನೇ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೈ. 2.00, 2.28, 2.30, 2.80 ಮತ್ತು 3.40 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿರುವ (7 8.00 16,000/- 600/- 3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು |ಐಟಂವಾರು 
ಸಂ.) ಪೈಪು ಔಟಲೇಟಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಚೈ. 2.01, 2.28, 2.80 ಮತ್ತು 3.04 ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡ್ರಾಪುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 
ಮಾಡುವುದು. 

5 | ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ. 6ನೇ “ಎ” ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೈ. 0.05, 0.39, 0.97, 1.31 ಮತ್ತು 1.94 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಬರುವ 8.00 16,000/- 600/- 3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು |ಐಟಂವಾರು 
(7 ಸಂ.) ಪೈಪು ಔಟಲೇಟಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಚೈ. 0.05, 0.39, 0.97 ಮತ್ತು 1.31 ನಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರಾಪುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 
ಮಾಡುವುದು. 

6 | ಹೆಚ್‌.ಬಿ.ಸಿ. 8ನೇ “ಬಿ” ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೈ. 0.32, 0.56, 1.18, 1.65, 2.04, 4.17, 4.37, 6.20, 15.00 22,500/- 1200/- 2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು |ಐಟಂವಾರು 
8.42, 9.36, 10.09, 11.23, 11.70 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿರುವ ಪೈಪು ಔಟಲೇಟಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 
ನಂ.3 ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ತ್ಯಾವಣಿಗಿ 

7 | 2ನೇ ವಲಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ಚೈ. 28.80, 29.30, 31.50 ಮತ್ತು 32.90 ಕಿ.ಮೀ. ಯಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರಾಪ್‌ಗಳನ್ನು 8.00 16,000/- 600/- 3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು |ಐಟಂವಾರು 
ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 








ಕಾಲಂ ನಂ.4 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಣವನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್‌ ಚಿಕ್‌, ಎಫ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌. ಮತ್ತು ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.5 ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರಬೇಕು. ಇ.ಎಂ.ಡಿ.ಯ ಠೇವಣಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯು ಕನಿಷ್ಟ (ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್‌) 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು 
ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ನಂ.5 ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್‌ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಖಾಲಿ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸೂಚನೆಗಳು: 


೬೦ 00 JA A ಊಉ ಜು YW Np ಓಣ. 
PRA DS 


ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಟೆಂಡರ್‌ ಹಾಕುವಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು. 

ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದ ನಕಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕಗಳು ರಜಾ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮುಂದಿನ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಸ್ವಂತ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 


ಓದೋಗಂಗಪ್ಪ 


ಪಿ.ಆರ್‌. 477 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.5 ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ. 


ಭಾಗ - ೫ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ 


೯೧೫ 





PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(NATIONAL HIGHWAY) 
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, NATIONAL HIGHWAY DIVISION, URVA STORE, ASHOK NAGAR, MANGALORE-575006 
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION 


(Two Cover Bid System) 


No. NHD/MNG/AE-2/PR/INIT/2006-07/2383, Dated: 9th August 2006 

Sealed item rate tenders for the works noted below under TWO COVER BID SYSTEM as per Karnataka Transparency in Public Procurement Ordinance 

2000 and Act 2000 in prescribed form in duplicate is invited from the Class-| contractors registered in KPWD. Two cover bid system of tendering Consists of 
"Technical Bid” and “Financial Bid". Bids will be received in two parts in two different sealed covers marked as "Technical Bid" and “Financial Bid". These two 
covers shall be sealed and kept in another sealed cover duly superscribing Name of Work and shall be addressed to the undersigned with name and full postal 
address of the bidder. Completed bid will be received in the office of the Superintending Engineer, N.H.Circle, Bangalore OR in the office of the Executive 
Engineer, National Highway Division, Urva Store, Mangalore up to 4 PM on 20.09.2006, subject to the conditions laid down in Form No. PWG-65 & 66 of KPWD 
code Vol-ll and in Karnataka Transparancy in Public Procurement ordinance 2000 and Act 2000. The Technical Bid will be opened by the undersigned on the 
dates noted below. Financial Bid of only those bidders who qualify in the Technical Bid shall be opened. If any one of the dates noted below happens to be a 


general holiday, the next working day will hold good. 
Retender: 
































Sl. Name of Work Amount put to E.M.D. Cost of Tender Forms Nature of | Time for completion of 
No. Tender (In Rs.) | (In Rs.) Non refundable Work work 
(In Rs.) Including Taxes (Excluding Monsoon) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 | P.R.to NH-48 for 2006-07 - From KM 227.00 to 237.00 3,16,40,000 | 3,17,000 20,000 B.M./ B.C. 6 Months 
(KM 226.00 to 237.00) of Bangalore - Mangalore Section. SDBC 





CONDITIONS: 


1. Pre qualification requirements are detailed in the Technical Bid. Each tenderer shall use following machinery and submit evidence of ownership/procession as 
detailed below, at the time of submission of application. The documents shall be attested by a District level Officer, or otherwise the application will not be 




















accepted. 
Machinery Numbers Evidence of ownership to be furnished 
i) HotMix Plant of "Above 40 to 60 T.P.H." capacity 1 Purchase invoice/Sale deed with a copy of Purchase invoice from 
(as per MOST specification) the seller. 
ij Paver Finisher 1 - Do - 
iii) Mechanical sprayers 2 - Do - 
iv) Vibratory Road Roller 1 - Do - 
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9. 























Machinery Numbers Evidence of ownership to be furnished 
Vv) Static Road Roller 2 - Do - 
vi) Tippers 6 Registration Certificate from R.T.0O. 





The contractors interested in bidding for the work may submit an application to the undersigned along with cost of tender documents to be paid in the form of 
DD drawn in favour of the Executive Engineer, National Highway Division, Mangalore payable at Mangalore, along with application. The applicants should 
submit proof of registration while submitting the application for tender schedules, otherwise the application will not be considered. 

Each Tenderer should have completed satisfactorly similar works of value not less than 30% of the value of the intended contract (up dated at 10% per annum 
compoundable) in any one financial year during a block period of previous five financial years. Alternatively the contrator should have completed a billing of 
30% of the value of the intended contract during the current financial year for similar works. The work experience certificate in this regard should invariably 
have mention of same nature/items of work executed, along with date of commencement and date of completion; otherwise the technical bid is liable for 
disqualification. 

For proof of Financial Capacity ‘Line of Credit’ from any Nationalized Bank or Schedule Bank shall invariably be produced in the prescribed proforma of 
Technical Bid for an amount equal to 50% of the amount put to tender for works. Non-Production of this certificate will lead to disqualification of the tender. 
The EMD in the form of FDR/DD/Bankers Cheque/Bank Guarantee drawn from a Nationalised or Scheduled Bank or NSC (Pledged in favour of the 
undersigned) shall be enclosed to the Technical Bid. The Bank Guarantee Shall be in the Form as specified in PWG 66 supplied with the tender form. 
Otherwise tender will be rejected. Regarding the validity of EMD, tender condition etc. PWG-66 shall be referred and is binding on the tenderer. 

The Schedule of dates is as follows: 


a) Last date for receipt of Application upto 16.09.2006 during office hours 

0) Issue of Blank Tender schedules on 16.09.2006 during office hours 

c) Last date for submission of Technical & Financial Bid 20.09.2006 Up to 4.00 PM 

d) Opening of Technical Bid 20.09.2006 at 4.30 PM (If possible) 


All documents enclosed in support of Technical Bids shall be attested by a DISTRICT LEVEL OFFICER. Otherwise, the bids are liable for disqualification. The 
original documents should be produced for verification on the day of opening of Technical Bid or otherwise tenders will be disqualified. 

Financial Bids of the Technically qualified tenderers will be opened in the office of the Executive Engineer, National Highway Division, Mangalore on the date 
and time to be intimated in due course. 

Only relevant certificates and details shall be furnished with the Technical Bid. Details of company/agencies/Firms profiles need not be enclosed. 


10. The competent authority reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason there off. 
11. The tendering by Joint venture is not allowed. 


Any other details regarding the work can be obtained from the above office during the office hours. 
Executive Engineer, 


P.R.497 National Highway Division, Mangalore. 


ಭಾಗ - ೫ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ 


೯೧೭ 





ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾನಿಇಂ:ಬಂಮೀವಿ:ಎಇ:ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕಟಣೆ:595/2006-07, ದಿನಾಂಕ: 14ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ - ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡುವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ) 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಲು ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ “ಐಟಂ ರೇಟ್‌” ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ 1ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಮತ್ತು ಸಿ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರು ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 30.10.2006 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ 
ಅದೇ ದಿನ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 












































ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು | ಟೆಂಡರು ಫಾರಂಗಾಗಿ | ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ರೂ. | ಕಾಲಾವಧಿ (ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿ ಫಾರಂ ಬೆಲೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಫಾರಂ ವಿತರಿಸುವ | ಟೆಂಡರು ಸಲ್ಲಿನುವ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1) | ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ - ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, | ರೂ.321.00 ರೂ.3.21 24 ತಿಂಗಳು ರೂ.25,000/- 26.10.2006 26.10.2006 30.10.2006 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡುವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ + ತೆರಿಗೆ ಸಂಜೆ 4.00 
ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

ಷರತ್ತುಗಳು: 


ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಜಿದಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

1. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಸಿ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಯ 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

2. ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸದ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

3. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 




















ಕ್ರ.ಸಂ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು 
1 ಎಕ್ಷವೇಟರ್‌-EX-200 (1 ಘ.ಮೀ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) 1 ಖರೀದಿಸಿದ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌:ಖರೀದಿ ಕರಾರು ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ನ ದೃಢೀಕೃತ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ 
(ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರಿಂದ) 
2 ಎಕ್ಷವೇಟರ್‌-EX-350 (1.90 ಘ.ಮೀ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) 1 - ಅದೇ - 
ಕ್ರೇನ್‌ (0 ಟನ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) 1 - ಅದೇ - 
4 ಟಿಪ್ಪರ್‌ ಮತ್ತು ಡಂಪರ್ಸ್‌ 8 ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ನ ಅದಿಕೃತ ಯಥಾ ನಕಲು 

















೯೧೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಿನವು ರಜಾ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ದಿನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಟೆಂಡರನ್ನು 
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಪೂರೈಸಿ ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು. 


ಲಕೋಟೆ - 1. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌:- 


1) 
2) 


3) 
4) 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಿ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ. 

ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಂದ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮತ್ತು ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಶಿನರಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ದೃಢೀಕೃತ ಪಟ್ಟಿ. 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳ ದೃಢೀಕೃತ ಪಟ್ಟಿ. 
6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಢತೆ ಬಗ್ಗೆ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌. 

ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಓ.೦ಿ.0. ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಯನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್‌ ಮಾಡಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ 
ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಲ್ಲವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕೊಡ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್‌ ಚೆಕ್‌, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


ಲಕೋಟೆ - 2 : (ಹಣಕಾಸಿನ ಸವಾಲು / ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್‌ ಬಿಡ್‌) :- 


ಈ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೊಡಲಾದ ಟೆಂಡರು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಯಾವುದೇ 


ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸೀಲು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


ಲಕೋಟೆ (1) ಮತ್ತು ಲಕೋಟೆ (2) ಎಂದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು. 
ಮೊದಲು ಲಕೋಟೆ (1)ನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿತ ದಿನದಂದು ಒಡೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಲಕೋಟೆ ()ನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ 


ಒಡೆಯಲಾಗುವುದು. 
ಸೂಚನೆ: 


ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನಂಜೆ ಉಡುಪಿ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 
ಬಿ. ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ್‌ 


ಪಿ.ಆರ್‌. 495 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ. 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ) 
ಸಂ.ಕಾಇಂ/ವಿವಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು/ಬೆಂ/ಸಇ-1/ 2006-07/1660ಎ, ದಿನಾಂಕ: 16ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2006 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.9/2006-07. 
ಮೊಹರಾದ ಐಟಂವಾರು ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಾಣಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 


2000ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೊಂದಾಯಿಸಿರುವ ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 


ಬಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ೯೧೯ 





ಟಿಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ, ಈ 
ಎರಡು ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೊಹರು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಚೆ 
ವಿಳಾಸ ಬರೆದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

1. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಘಾರಂಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿ: 13-09-2006 ವೇಳೆ 5.30ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

2. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ದಿ:16-09-2006 ವೇಳೆ:5.30ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

3. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ದಿ:20-09-2006.ವೇಳೆ:4.00ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. 

ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಧೀಕ್ಬಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದಿ:20-09-2006 ವೇಳೆ 4.00 
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ-65 ಮತ್ತು 66 ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕೋಡ್‌ ಭಾಗ-2 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ-2000ರ ನಿಯಮಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

1. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ದಿ:20-09-2006 ವೇಳೆ 4.30 ಅಥವಾ ನಂತರ ತಿಳಿಸುವ ಇನ್ನಾವುದೇ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇಳೆ. 

2. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 









































ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಟಿಂಡರ್‌ ಫಾರಂ | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ಅರ್ಹ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಸಂ. ಇಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸದ | ಮೊತ್ತ ರೂ. | ಬೆಲೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ ದರ್ಜೆಯ ಕರೆಯ 
ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ (ಹಿಂದಿರುಗಿಸ ರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು| ಸಂಖ್ಯೆ 
ಲಕ್ಷ್ಮ ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) (ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) 
2 3 4 6 5 7 
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕೂರು ಏರೋಡ್ರಮ್‌ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 100.00 1.00 10000/- + 3 ತಿಂಗಳು 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಎರಡನೇ 
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಾಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರನ್‌ ವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಕರೆ 
ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 


1. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಳಕಂಡ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಂ.ಓ.ಆರ್‌.ಟಿ. ಅಂಡ್‌ ಹೆಚ್‌ ಸೈಸಿಫಿಕೇಷನ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 40:60 


ಟಿ.ಪಿ.ಹೆಚ್‌. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಾಟ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಫ್ಲಾಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪೇವರ್‌ ಫಿನೀಷರನ್‌ನ ಮಾಲೀಕತ್ವ » ಲೀಜ್‌; ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕ್ರ.ಸಂ. 3ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 








ಕ್ರ.ಸಂ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿವರ ಬೇಕಾದ ಸಂ. ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪುರಾವೆಗಳು 
40/60 ಟಿಪಿಹೆಚ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಾಟ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಫ್ಲಾಂಟ್‌ 1 ಖರೀದಿಸಿದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್‌/ಬಿಲ್‌ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ ಸೇಲ್‌ ಡೀಡ್‌/ ಲೀಜ್‌/ ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರು 
2 ಪೇವರ್‌ ಫಿನಿಷರ್‌ 1 ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲಕ 


ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು 

ಇನ್ವಾಯ್ಸ್‌ ಬಿಲ್‌ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ ಸೇಲ್‌ ಡೀಡ್‌ (ಇನ್ವಾಯ್ಡ್‌ ಬಿಲ್‌ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ) 
ಇನ್ವಾಯ್ಸ್‌ ಬಿಲ್‌ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ ಸೇಲ್‌ ಡೀಡ್‌ (ಇನ್ಟಾಯ್ಪ್‌ ಬಿಲ್‌ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ) 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ದೃಢೀಕರನ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
ಇನ್ವಾಯ್ಸ್‌ ಬಿಲ್‌ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ ಸೇಲ್‌ ಡೀಡ್‌ (ಇನ್ಟಾಯ್ಸ್‌ ಬಿಲ್‌ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ) 
ಇನ್ವಾಯ್ಸ್‌ ಬಿಲ್‌ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ ಸೇಲ್‌ ಡೀಡ್‌ 





ವೈಬ್ರೇಟರಿ_ರೋಡ್‌_ರೋಲರ್‌ 

ಸ್ವಾಟಿಕ್‌ ರೋಡ್‌ ರೋಲರ್‌ 

ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು 

ವೆಹಿಕಲ್‌ ಮೌಂಟೆಂಡ್‌ ಬಿಟುಮಿನಸ್‌ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಸ್ರೇಯರ್‌ 
40/60 _ಟಿಪಿಹೆಚ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೆಟ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಫ್ಹಾಂಟ್‌ 
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೯೨೦ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ ೩೧, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





3. 


10. 
11. 
12. 
13. 


14. 


15. 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಿಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಗಿಟ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಕನಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾ-30ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಟಿತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ-30ರಷ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ದೃಢೀಕರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರಿಂದ/ ಸಕ್ಟಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮೂನೆಯನ್ನು 
ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಮಟದಲ್ಲಿಯೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು (ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು 
ಭೌತಿಕ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಣಭಾರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌/ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ ಘಾರಂಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಡಿಡಿ ಅಥವಾ ನಗದು 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೊಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ 
ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌/ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಎಫ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌. , ಡಿ.ಡಿ, ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಸಿ. (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪ್ಲಡ್ಜ್‌ ಮಾಡಬೇಕು) 
ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್‌ ಚೆಕ್‌ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಡೆದು 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಟರಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ 
ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಜಾಯಿಂಟ್‌ ವೆಂಚರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪಾಲುದಾರರು: ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೆಂಡರು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್‌ ವೆಂಚರ್‌ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ 
ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್‌ ವೆಂಚರ್‌ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌-ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಐಟಂವಾರು ದರಗಳನ್ನು ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 

ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಸಕ್ಸಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವವರ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ 30ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ 50ಕಮೀ ಒಳಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಾಟ್‌ 
ಮಿಕ್ಸ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೂಚಿನಕ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಟ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಕ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌/ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಲೈನ್‌ ಆಫ್‌ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆ-ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದ ಬಿಟುಮನ್‌ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 


ಪಿ.ಆರ್‌. 490 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


